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“A 
25x1C, The document is a carbon sopy of a letter, from the tech- 
25X1A nical manager of an unspecified ageney, referred to as Sehiff 
hau Abteilung (shipbuilding department} , to the Minister of Mochine-Building, Mr. 


wdlier. 


The letter reports in some detail on the program for building three trawlers 
at the People's Shipyard in Stralsund in 1951. Delivery dates for the vessels are 
Ostober, November, md December 1951, ‘the engines are to be delivered by the Goer 
litz Machine-Building Company at the beginning of September, Cetober, and Novembe, 
respestively. 


The cost estimate is compared with that of a trawler built by the Howaldt 
Works in Kiel in 1936. ‘the considerably higher estimte for the 195] trawlers ia 
explained xg partly by the fact that higher demands are put on them by the fishing 
industry, partly by the absense of any series production, since many oi the aggre~ 
gates for the new trawlers are still in the research and development stage. 


The main items compared are: 


Item 1951 (Deutsche marks) 1936 (Reiehsmarks} 
950-HP engine 210,000 90,000 
300-HP engine 100, 000 42,000 
net winch 45 ,000 25 ,000 
S00-HP net winch motor 96 ,000 40,000 


The total cost of a trawler is estimtbed at 3.2 million Deutsche marks, but 
the writer opines that it will eventually be reduced to about 2.4 million Deutsche 
marke 
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[Forel language document or a wiePofilm of it is available from CIA Library, i ed 
25X1A 
29 Oetober 1951 
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TrawlereProgruagm On gahre 1951/52. —- 


Pix das dent 1951 sind von der Volkswerft | truleurd- 
| | 3 Trawler | ; 
eingeclent. Die Auslieferung der Trawler Liegt wie fol¢%: 
geri. trawler im Oktober 
m . x . dm November 
* 3. s dp Desember. 


Mit dem GBsjitzer Maschinenbau wurden die .ieferungen der carr 


in Frege koawender Notoreh wie folyt abgea rocaen: 


der 1. Kotor  anfang Septesber 
" és :  anieng Oatober 
a Coes Anfeng hoverber. 


Bei Ednhaltang dieser Tiefertermine iet mit ciner meachinellen — 
. Yertigung ces Antriebes gam Termin gu recahnen. jer ieiter cer 


HY Behwarmasthinenbuu wurde in einem Brief vom 22.60.51 fiber die _ 
Dringlichkeit der Termine angesprochen (Durchsehri=* wire pei- 


 gettigt). 


Qber die engpacasateriaiien sur Yertigete: lung cer ersten 
Trawler findet heut< in Stralsund mit eantiicner Unterliefe- 
“panten und cer SKKD eine Jespréchung atatt ber dig ‘inhaltung 
der Tersine. ; 


Vorkalkulation fur den trawler: 
Bine Projextinde rung warde Dei dem Trawler pur in einigen dean 

anderungen vorgenommen, was jedoch auf die KFostenivage keinen — 
winfluees hat. An den aAgertistungen hat eich nichts geandert. Aus 
der Halkulation ist su entnehmen, dase der Trawier eit einen 
Kinagatzgewicht von 600 t vorgeseshen iat. oie Nechkalkulation 


von dem Konstruktionsblroe Berlin-Zorleherst hat cin FingetZ- 
gewieht von 596 t ergeben. Dadurch wire die Hiohtigkeit aes 


Projektes veataitigt. —. 


“= 
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_. Der Gesamtkostenaufwand ist. aue “der peiacvucten yorkeusate® 
tion gu erseken. Um einen Vergleichspreis zu haben, setze ich 
.. 4en Motortrawler der Firma Howaldtwerke, Kiel, gegentiber. | 
Der Trawler hatte einen Cesamtkostenaufwans im Jahre 1936 

von 1,3 = 1,5 Mill. AM. Ne ist jedehh gu berticksicniigen, 
‘dass dieser frawier nicht den frforderniseen entspricht, die - 
@ie Fischwirtschaft Stralsund an. den. Jetzt von uns konstru- 
ierten Trawler ahenere 


Rin grosser Teil der eingebauten ges enake in unserem Traw- 
der liegt seit einiger Zeit in der Forschung und sntwieklung, 
was ohne weiteres zu einer Teuerung der Produktion ilihrt, 50 
denge keine serienmissige Auflage. produziert wird. hinige » 


- Punkte kann man besonders aus der Kalkuirtion ersenen. 
ao Hauptnotor: Leidung 950 PS. ber GUrlitzer Maschinenbeu hat. 


preis von... . ..... DM 210 000 y= flix den 
Motor paceben: Der Vergleichspreis 
von 1936 liegt bei ca. RM 90 200, —— 


Bei dem 300 Fs Buckou-voltt—Meter, der gum Linbeu kemmt, ist 
ein Preis ven... - + DM LCG U00,—<- angegeben. 
Der 1936er Preis von “ger. Pas “WAN . . 

betragt ftir die gleiche Leistung RM 42 000,—=. 


 Dhe Netgwinde ven RI" Rostock dst mit einem Preis von DH 45000,-- 
in der Kalkulation angegeben., Es handelt sich bei dieser Netz-. 
winde um eine versta&rkte suafiihrung mit einem tinsatzgewicht 

von €& t, die auf persénliche Anweisung der Fischwirtscheft 
gebaut wird. ber 44er rreie flr eine Netzwinde vom gleichen 
Format, bed 4 ¢ Materisleinsatz betrigt | Rk. 25 00C,-~. 


Bei gem Ubersetzungsgetriebe ist von der “BUS Cosgwig ein. 
Richtpreis von DW to OO0,-= angegeben, mit der Begrtndung, 
dass das Getriebe erstmalig gebaut wird und ein Forechungs- 

and intwicklungsauftreg ist. Dae Getriebe flir Netzwknden 
ist mit DN 10 000,-— veranschlagt. Unter normeien Verhait- 
nissen wurde ein derartiges Getriebe mit 5 alas 6 OCO,s— RM. 
geliefert. 


‘Die geforderte fhankochenla e von der Negema wurde mit 
BM 30 000,-- veranschlagt. ra dieser Tranxochanlaze handelt 


es sich um eine neve. Konstruktion. Die von der Firme Otto 
vdiilheilm =, Straleund, gebaute Trankochanlage kenn mit 
PM 10 000,-- geliefert werden, Bei dieser anlage huncelt es 
gich um eine Vakuum-aniage, die ohne weiteres geeignet ist. 
Die Klérung des sinbaves wird von der heutigen Lesprechung 
in $tralaund abblingen, ie diet -fraglich, ob die Nagera die 


| _  ‘frankochanlage zu dem geforderten Termin liefern xarn. 


Der 00 PS ie tawinaen-Hotor ist mit einem Preis von 

. DM 9d ° nm. 1s handelt sich um einen nicht ume 
- pteuerbaren Zotor. “Der 1936er pEeny envepriche eines suf- 
wand ven ea. RB 40 000 yo. os 


tn der Kelkulation ist das weds Aivah Uegeodear, dex Ver- 
schnitt, das Brutte-Hinsetzgewieht, Preis pro kg und jind- 
preis angegeben. Entscheidend ftir die Kelkuletion ist der 
Kile-finsatzpreis, mit dem die Velkewerft Stralgeund operierte,. 
‘Eke muss featgestellt werden, dass in den meigten Positionen 
der Kilopreia fur die Aggregate und Halbfertigfabrikete gu 


ee ae 
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- “de selben Pestetellungen kann men unter den im 7 Te 
Bee rete treffen. Diese treice sind ta Geteleten 
Pa Ertiheren Praisen entachieden at. Roch 


a .: Bel allen diesen Freisen flr Aggregute und die gesanten Zu- 
o. ° ddeLerungen mugs Ging grindliche Untersuchung eingeleitet 
Werden, damit dle Produktionsbetriebe ftir unseren Serienbsu 
von Trawlern mit normalen Preisen kalkulieren. 


‘Toh bin der Auffassung, dass bei einer serienprocuktion nach 
 Abschluas der Untwieklungsarbeiten der Trawler mit 2,4 Nill. oy 


| - gellefert werden kann, 


 ~Attaper den noch ga priifenden GemeinkostenlShnen ist die Volke- 
. wertt Stralsund fir den hohen kineatepreis des Trawlers in 
.. “H6he von 3,2 Mill. DM nicht allein verantwortlich eu mevhen. 
oon, “DerigrGseate Tell liegt ~ wie schon gesagt - bel den Unter 


: ‘Ads der Kalkulation iat weiter zu ersehen; 
Bingetamaterial laut aufetellung .. . . . 
Ck oe ftir ‘unvorhergesehena, sonstige Freudlelatungen, 
oo.) “Konstraktiv bedingt, hat die Volkswerfs eine 
os -Bieherhbedt von... kk ke a 
:@inbesogen, #6 dees der Cesamtaufwand mate~ 
tre es ee ee ee eee 
-  @vkObt wird. Nach Pertigetellung und Abnahme des ersten raw. 
| hare migeten dlese 200 0C0,-- DM aus der FKelkulation hereuse 
- ,genommen werden. | | 
 ADie Materialgemeankoeten telten sich mit 10 4 im normulen 


Rahuen. 


Berger Katkutetion sina 260 stunaen DM 1,5 
ee Se oe meee Sa OR BERG. otunden ga je DM 1,50 ale Lohn- 
ee PRand einketiuliert.. Goer diesen Stundenautwand konn ich 
ole) Babde tear sbaeben, dé @6 sich um ein volikommen neues Schit? 
ap . Sivere scceeeen anginehmen, dass bei dem weiteren Bau 
i Ls. BapeRe Rineparungen getrofien werden, kdnnen. 
| (Bed don Ter tigungage , 
lian hav" einen Gurcneeees freed und Handerbeit aurzuPilhren, 
el ee ay ian Gad ee weAtchen Fertigungegeneinkostengu- 
- | eehleg von 214% angenonden, der kein genaues Bild orate, 


 \Wintex dem Posten “Sondereinzelke : 
dae 4 " P c i ’ aten" gi i gie t 4 ay th ey 
OLY DM 125. 060,-- sehr hoch einkalkuiient, a ee 
.; jpaterauosen, aut wieviele trawler aie sssomton vores oem 
eosten-amgelegt vorden sind. i i ae 


Whe. Koaten der D6RK und Versicherung bleiben kous tant 
Milan etch tu Rahmege me tansekoston, W¥—Umlage und cewinn? 

PRE BSCR Ae nen. 2a let jedoch su bemerken. dane oo 
| eikawiytechefteplan ein Gewinn von nur 4 ¢ pineeuicne ae 
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